

Κθ35οη: 8ί9Β 
(βπιΙίθεΜθεΙ) 

1_οθ3ΐϊοη: ΑΙίιβηΙ ΕϋιηϊΚο 
Τγρο9Γ3(ίο < 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 27 

24 Ιανουάριου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Απόφαση ένταξης: 5619/05.11.2013 
Κωδικός ΟΠΣ: 453373 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή. 

1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ, 50 100. 

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΕΔΡΑ). 

Τηλέφωνο: +30 2461052682, Ραχ: +30 2461052685. 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης. 

11.1.1) Τίτλος έργου: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 

11.1.2) Έργα. Εκτέλεση. Τόπος: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση. 

11.1.5) Αντικείμενο του έργου. 

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 
της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και επί του σώματος της οδού. Οι 
εργασίες έχουν ως σκοπό την άρση της επικινδυνότη- 
τας διαφόρων σημείων των εθνικών οδών και συμβάλει 
στην οδική ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου. 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι μορφώσεις τά¬ 
φρων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - τεχνικών, ερ¬ 
γασίες ασφαλτικών - κυρίως αντιολισθηρών ταπήτων-, 
εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και 
εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (ΟΡν): 

Κύριο αντικείμενο: 45000000. 

Πρόσθετο αντικείμενο: 45233120. 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις: Ναι. 

11.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Οχι. 

11.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Οχι. 

11.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 1.650.406.50 € (με 
Φ.Π.Α 2.030.000,00). 

11.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης: Οχι. 

11.3) Διάρκεια σύμβασης: 15 μήνες. 


Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές 
και τεχνικές πληροφορίες. 

111.1.1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ποσού 32.697,13 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 10 μηνών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης ποσού 81.742,82 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση 
προσφοράς ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 
12% απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του 
ΚΔΕ, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 22% 
του προϋπολογισμού. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ο ανάδο- 
χος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
μόνο όταν το ύψος της προκαταβολής είναι μεγαλύτερο 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση 
αυτή η προκαταβολή λαμβάνεται την κατάθεση από 
τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που καλύπτει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής σύμφωνα με 
το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122 Α'/ 
31-12-2013). 

111.1.2) Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πι¬ 
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάρ. έργου 2013ΕΠ00580065) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Οι πλη¬ 
ρωμές θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο 
των εργασιών μετά τη λήξη κάθε μήνα. Προβλέπεται η 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο 
μέχρι ποσοστού 15% του ολικού ποσού της σύμβασης σε 
εφαρμογή και του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86Α'/11-04-2012). Η εν λόγω προκαταβολή είναι 
έντοκη και χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

111.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο οι¬ 
κονομικών φορών (δηλαδή εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
αυτός πρέπει να συστήσει κοινοπραξία με συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο, όπου θα ορίζονται και τα ποσοστά 
συμμετοχής της κάθε μία κοινοπρακτούσης εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης. 

111.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης: Όχι. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


111.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 21 της διακήρυξης έχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.ΓΔ.Ε, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η 
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έδρα εντός 
νομού κατασκευής του έργου ή 2ο επιλεγμένο νομό, κα¬ 
θώς και 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
με έδρα εκτός νομού κατασκευής του έργου. 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 2η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προσωπική κατάσταση των παραπάνω εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ορι¬ 
ζόμενα στα άρθρα 45-52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ειδι¬ 
κότερα για κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει 
στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας 
οφείλει να διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα που 
αναγράφονται στο άρθρο 22 της αναλυτικής διακήρυ¬ 
ξης. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να απο¬ 
δείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης οφείλει να προσκομίσει σε πρωτότυπο ή 
νομίμως επικυρωμένο (κατά το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 - 
ΦΕΚ Α' 45) αντίγραφο τα δικαιολογητικά του άρθρου 
23 της αναλυτικής διακήρυξης. 

111.2.3) Τεχνική ικανότητα: 

Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παραπάνω 
παραγράφου 111.21 γ οφείλουν να έχουν εξειδικευμένη 
εμπειρία στην κατασκευή έργων οδοποιίας, παρόμοιων 


με το έργο του παρόντος διαγωνισμού, η οποία αποδει- 
κνύεται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 23.2.3 
στ της αναλυτικής διακήρυξης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία. 
ΐν.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 
ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού: Όχι. 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το 
φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 

Αριθμός προκήρυξης 4/2014. 

ΐν.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφη¬ 
μερίδα: Όχι. 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγ¬ 
γραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 

Έως 2 Απριλίου 2014 και ώρα 15:00. Τιμή: 20,00 € με 
την κατάθεση ποσού 20,00 € στην τράπεζα Πειραιώς 
αριθμός λογαριασμού ΘΒ82 0172 2750 0052 7505 3259 
046 και την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής. 

ΐν.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής: 8 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00. 
ΐν.3.6) Γλώσσα: Ελληνική. 

ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύ¬ 
ος της προσφοράς: 9 μήνες από την προθεσμία που 
αναγράφεται για την παραλαβή των προσφορών στην 
παραγρ. νΐ.3.4. 

ΐν.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερο¬ 
μηνία 8 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος: Ως παρ. 1.1. Παραβρισκόμενοι κατά το άνοιγμα 
των προσφορών: Εκπρόσωποι διαγωνιζομένων. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες. 

VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμ¬ 
βαση: Όχι. 

νΐ.2)Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
νΐ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Α) Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της 
σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ 
ΕΚ,το Π.Δ. 60/2007, το Ν. 3669/2008 και την λοιπή Ελλη¬ 
νική Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους όρους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Β) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα, επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

νΐ.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυ¬ 
γής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

νΐ.4.2) Υποβολή προσφυγών: Σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιοδήπο- 
τε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 

Επίσης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης κατά των 
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) με την 
προσκόμιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05%ο) επί του 
προϋπολογισμού της αξίας του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α) το ύψος του οποίου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 250 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-04-2013). 

Ν/Ι.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυ¬ 
γών: Από τη Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων (έδρα)/Περιφέ- 
ρειας Δυτικής Μακεδονίας. 



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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νΐ.5) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ: 15-01-2014. 

Κοζάνη, 15 Ιανουάριου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Απόφαση ένταξης: 5619/05.11.2013 
Κωδικός ΟΠΣ: 453373 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή. 

1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ, 50 100. 

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΕΔΡΑ) . 

Τηλέφωνο: +30 2461052682, Ραχ: +30 2461052685. 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης. 

11.1.1) Τίτλος έργου: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 

11.1.2) Έργα. Εκτέλεση. Τόπος: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση. 

11.1.5) Αντικείμενο του έργου. 

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δί¬ 
κτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Πε¬ 
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επί του σώματος 
της οδού. Οι εργασίες έχουν ως σκοπό την άρση της 
επικινδυνότητας διαφόρων σημείων των εθνικών οδών 
και συμβάλει στην οδική ασφάλεια των χρηστών του 
οδικού δικτύου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι 
μορφώσεις τάφρων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - 
τεχνικών, εργασίες ασφαλτικών - κυρίως αντιολισθη- 
ρών ταπήτων, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (ΟΡν): 

Κύριο αντικείμενο: 45000000. 

Πρόσθετο αντικείμενο: 45233120. 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις: Ναι. 

11.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι. 

11.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

11.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 2.317.073.17 € (με 
Φ.Π.Α 2.850.000,00). 

11.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης: Όχι. 

11.3) Διάρκεια σύμβασης: 15 μήνες. 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές 
και τεχνικές πληροφορίες. 

111.1.1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό ποσού 45.292,01 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 
10 μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Για την 
υπογραφή της σύμβασης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
ποσού 113.230,03 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση προσφοράς 
ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12% απαιτού¬ 
νται πρόσθετες εγγυήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ΚΔΕ, το ύψος 
της οποίας μπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπο¬ 
λογισμού. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ο ανάδο- 
χος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 


μόνο όταν το ύψος της προκαταβολής είναι μεγαλύτερο 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση 
αυτή η προκαταβολή λαμβάνεται την κατάθεση από 
τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που καλύπτει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής σύμφωνα με 
το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122 Α7 
31-12-2013). 

111.1.2) Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πι¬ 
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάρ. έργου 2013ΕΠ00580065) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Οι πλη¬ 
ρωμές θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο 
των εργασιών μετά τη λήξη κάθε μήνα. Προβλέπεται η 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο 
μέχρι ποσοστού 15% του ολικού ποσού της σύμβασης σε 
εφαρμογή και του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86 Α711-04-2012). Η εν λόγω προκαταβολή είναι 
έντοκη και χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

111.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο οι¬ 
κονομικών φορών (δηλαδή εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
αυτός πρέπει να συστήσει κοινοπραξία με συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο, όπου θα ορίζονται και τα ποσοστά 
συμμετοχής της κάθε μία κοινοπρακτούσης εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης. 

111.1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης: Όχι. 

111.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 21 της διακήρυξης έχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η ή 5η για έργα κατηγορί¬ 
ας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ με έδρα εντός νομού κατασκευής του 
έργου ή 2ο επιλεγμένο νομό, καθώς και 3η ή 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ με έδρα εκτός νομού 
κατασκευής του έργου. 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
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έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

Η προσωπική κατάσταση των παραπάνω εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ορι¬ 
ζόμενα στα άρθρα 45-52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ειδι¬ 
κότερα για κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει 
στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας 
οφείλει να διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα που 
αναγράφονται στο άρθρο 22 της αναλυτικής διακήρυ¬ 
ξης. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να απο¬ 
δείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης οφείλει να προσκομίσει σε πρωτότυπο ή 
νομίμως επικυρωμένο (κατά το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 - 
ΦΕΚ Α' 45) αντίγραφο τα δικαιολογητικά του άρθρου 
23 της αναλυτικής διακήρυξης. 

111.2.3) Τεχνική ικανότητα: 

Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παραπάνω 
παραγράφου 111.21 γ οφείλουν να έχουν εξειδικευμένη 
εμπειρία στην κατασκευή έργων οδοποιίας, παρόμοιων 
με το έργο του παρόντος διαγωνισμού, η οποία αποδει- 
κνύεται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 23.2.3 
στ της αναλυτικής διακήρυξης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία. 
ΐν.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 
ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού: Όχι. 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το 
φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 

Αριθμός προκήρυξης 3/2014. 

ΐν.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφη¬ 
μερίδα: Όχι. 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγ¬ 
γραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 

Έως 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00 Τιμή: 20,00 € με 
την κατάθεση ποσού 20,00€ στην τράπεζα Πειραιώς 
αριθμός λογαριασμού ΘΒ82 0172 2750 0052 7505 3259 
046 και την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής. 

ΐν.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής: 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. 
ΐν.3.6) Γλώσσα: Ελληνική. 

ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύ¬ 
ος της προσφοράς: 9 μήνες από την προθεσμία που 
αναγράφεται για την παραλαβή των προσφορών στην 
παραγρ. νΐ.3.4. 


ΐν.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομη¬ 
νία 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ Τόπος: Ως παρ. 1.1. 
Παραβρισκόμενοι κατά το άνοιγμα των προσφορών: 
Εκπρόσωποι διαγωνιζομένων. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες. 

VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμ¬ 
βαση: Όχι. 

νΐ.2)Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

νΐ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Α) Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της 
σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ, 
το Π.Δ. 60/2007, το Ν. 3669/2008 και την λοιπή Ελληνική 
Νομοθεσία περί Δημοσίων'Εργων και τους όρους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

Β) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα, επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυ¬ 
γής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιοδήπο- 
τε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 

Επίσης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης κατά των 
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) με την 
προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05%ο) επί του 
προϋπολογισμού της αξίας του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α) το ύψος του οποίου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 250 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-04-2013). 

νΐ.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυ¬ 
γών: Από τη Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων (έδρα)/Περιφέ- 
ρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ: 15-01-2014. 

Κοζάνη, 15 Ιανουάριου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Απόφαση ένταξης: 5619/05.11.2013 
Κωδικός ΟΠΣ: 453373 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή. 

1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ, 50 100. 

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΕΔΡΑ). 

Τηλέφωνο: +30 2461052682, Ραχ: +30 2461052685. 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης. 

11.1.1) Τίτλος έργου: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 
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11.1.2) Έργα. Εκτέλεση. Τόπος: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση. 

11.1.5) Αντικείμενο του έργου. 

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 
της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και επί του σώματος της οδού. Οι 
εργασίες έχουν ως σκοπό την άρση της επικινδυνότη- 
τας διαφόρων σημείων των εθνικών οδών και συμβάλει 
στην οδική ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύ¬ 
ου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι μορφώσεις 
τάφρων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - τεχνικών, 
εργασίες ασφαλτικών - κυρίως αντιολισθηρών ταπήτων, 
εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και 
εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (ΟΡν): 

Κύριο αντικείμενο: 45000000. 

Πρόσθετο αντικείμενο: 45233120. 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις: Ναι. 

11.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Οχι. 

11.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

11.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 3.231.707.32 € (με 
Φ.Π.Α 3.975.000,00). 

11.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης: Όχι. 

11.3) Διάρκεια σύμβασης: 15 μήνες. 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές 
και τεχνικές πληροφορίες. 

111.1.1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ποσού 63.698,87 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 10 μηνών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης ποσού 159.247,17 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση 
προσφοράς ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12% 
απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις, σύμφωνα με τα ορι¬ 
ζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ΚΔΕ, 
το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 22% του 
προϋπολογισμού. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ο ανάδο- 
χος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
μόνο όταν το ύψος της προκαταβολής είναι μεγαλύτερο 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση 
αυτή η προκαταβολή λαμβάνεται την κατάθεση από 
τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που καλύπτει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής σύμφωνα με 
το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122 Α'/ 
31-12-2013). 

111.1.2) Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πι¬ 
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάρ. έργου 2013ΕΠ00580065) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Οι πλη¬ 
ρωμές θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο 
των εργασιών μετά τη λήξη κάθε μήνα. Προβλέπεται η 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο 
μέχρι ποσοστού 15% του ολικού ποσού της σύμβασης σε 
εφαρμογή και του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86Α711-04-2012). Η εν λόγω προκαταβολή είναι 
έντοκη και χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

111.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο οι¬ 
κονομικών φορών (δηλαδή εργοληπτικών επιχειρήσεων) 


αυτός πρέπει να συστήσει κοινοπραξία με συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο, όπου θα ορίζονται και τα ποσοστά 
συμμετοχής της κάθε μία κοινοπρακτούσης εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης. 

111.1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης: Όχι. 

111.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 21 της διακήρυξης έχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η ή 5η για έργα κατηγορί¬ 
ας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ με έδρα εντός νομού κατασκευής του 
έργου ή 2ο επιλεγμένο νομό, καθώς και 3η ή 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ με έδρα εκτός νομού 
κατασκευής του έργου. 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προσωπική κατάσταση των παραπάνω εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ορι¬ 
ζόμενα στα άρθρα 45-52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ειδι¬ 
κότερα για κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει 
στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας 
οφείλει να διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα που 
αναγράφονται στο άρθρο 22 της αναλυτικής διακήρυ¬ 
ξης. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να απο¬ 
δείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης οφείλει να προσκομίσει σε πρωτότυπο ή 
νομίμως επικυρωμένο (κατά το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 - 
ΦΕΚ Α' 45) αντίγραφο τα δικαιολογητικά του άρθρου 
23 της αναλυτικής διακήρυξης. 

II 1.2.3) Τεχνική ικανότητα: 

Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παραπάνω 
παραγράφου II 1.2.1 γ οφείλουν να έχουν εξειδικευμένη 
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εμπειρία στην κατασκευή έργων οδοποιίας, παρόμοιων 
με το έργο του παρόντος διαγωνισμού, η οποία αποδει- 
κνύεται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 23.2.2 στ 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία. 
ΐν.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 
ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού: Όχι. 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το 
φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 

Αριθμός προκήρυξης 4/2014. 

ΐν.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφη¬ 
μερίδα: Όχι. 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγ¬ 
γραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 

Έως 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00 Τιμή: 20,00 € με 
την κατάθεση ποσού 20,00 € στην τράπεζα Πειραιώς 
αριθμός λογαριασμού ΘΒ82 0172 2750 0052 7505 3259 
046 και την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής. 

ΐν.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής: 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. 
ΐν.3.6) Γλώσσα: Ελληνική. 

ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύ¬ 
ος της προσφοράς: 9 μήνες από την προθεσμία που 
αναγράφεται για την παραλαβή των προσφορών στην 
παραγρ. νΐ.3.4. 

ΐν.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερο¬ 
μηνία 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 Τόπος: Ως παρ. 1.1. 
Παραβρισκόμενοι κατά το άνοιγμα των προσφορών: 
Εκπρόσωποι διαγωνιζομένων. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες. 
νΐ.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμ¬ 
βαση: Όχι. 

νΐ.2)Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
νΐ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Α) Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της 
σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ 
ΕΚ,το Π.Δ. 60/2007, το Ν. 3669/2008 και την λοιπή Ελλη¬ 
νική Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους όρους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Β) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα, επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

νΐ.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυ¬ 
γής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

νΐ.4.2) Υποβολή προσφυγών: Σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιοδήπο- 
τε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 

Επίσης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης κατά των 
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) με την 
προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05%ο) επί του 
προϋπολογισμού της αξίας του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α) το ύψος του οποίου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 250 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-04-2013). 


Ν/Ι.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυ¬ 
γών: Από τη Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων (έδρα)/Περιφέ- 
ρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

νΐ.5) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ: 15-01-2014. 

Κοζάνη, 15 Ιανουάριου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Απόφαση ένταξης: 5619/05.11.2013 
Κωδικός ΟΠΣ: 453373 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή. 

1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ, 50 100. 

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΕΔΡΑ). 

Τηλέφωνο: +30 2461052682, Ραχ: +30 2461052685. 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης. 

11.1.1) Τίτλος έργου: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ. 

11.1.2) Έργα. Εκτέλεση. Τόπος: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση. 

11.1.5) Αντικείμενο του έργου. 

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και επί του σώματος της οδού. Οι 
εργασίες έχουν ως σκοπό την άρση της επικινδυνότη- 
τας διαφόρων σημείων των εθνικών οδών και συμβάλει 
στην οδική ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύ¬ 
ου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι μορφώσεις 
τάφρων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - τεχνικών, 
εργασίες ασφαλτικών - κυρίως αντιολισθηρών ταπή¬ 
των -, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
και εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (ΘΡν): 

Κύριο αντικείμενο: 45000000 

Πρόσθετο αντικείμενο: 45233120 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις: Ναι. 

11.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι. 

11.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

11.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 8.414.634,15 € (με 
Φ.Π.Α 10.350.000,00). 

11.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης: Οχι. 

11.3) Διάρκεια σύμβασης: 16 μήνες. 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές 
και τεχνικές πληροφορίες. 

111.1.1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ποσού 165.392,10 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 10 μηνών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης ποσού 413.480,25 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση 
προσφοράς ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 
12% απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ΚΔΕ 
(Ν. 3669/08) το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και 
το 22% του προϋπολογισμού. 
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Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής το ύψος 
της οποίας μπορεί να ανέλθει μέχρι το 15% του προϋπο¬ 
λογισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγ¬ 
γυητική επιστολή μόνο όταν το ύψος της προκαταβολής 
είναι μεγαλύτερο από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή λαμβάνεται την 
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής 
που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύη¬ 
σης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 
σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του Ν. 4156/2013 
(ΦΕΚ 122 Α731-12-2013). 

111.1.2) Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πι¬ 
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάρ. έργου 2013ΕΠ00580065) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Οι πλη¬ 
ρωμές θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο 
των εργασιών μετά τη λήξη κάθε μήνα. Προβλέπεται η 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο 
μέχρι ποσοστού 15% του ολικού ποσού της σύμβασης σε 
εφαρμογή και του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86Α711-04-2012). Η εν λόγω προκαταβολή είναι 
έντοκη και χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

111.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο οι¬ 
κονομικών φορών (δηλαδή εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
αυτός πρέπει να συστήσει κοινοπραξία με συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο, όπου θα ορίζονται και τα ποσοστά 
συμμετοχής της κάθε μία κοινοπρακτούσης εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης. 

111.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η 
εκτέλεση της σύμβασης: Όχι. 

111.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 21 της διακήρυξης έχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 5η τάξη ή 6η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έδρα εντός νομού κατασκευής 
του έργου ή 2ο επιλεγμένο νομό, καθώς και 5η τάξη με 
έδρα εκτός νομού κατασκευής του έργου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 4η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προσωπική κατάσταση των παραπάνω εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ορι¬ 
ζόμενα στα άρθρα 45-52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ειδι¬ 
κότερα για κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει 
στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας 
οφείλει να διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα που 
αναγράφονται στο άρθρο 22 της αναλυτικής διακήρυ¬ 
ξης. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να απο¬ 
δείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης οφείλει να προσκομίσει σε πρωτότυπο ή 
νομίμως επικυρωμένο (κατά το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 - 
ΦΕΚ Α' 45) αντίγραφο τα δικαιολογητικά του άρθρου 
23 της αναλυτικής διακήρυξης. 

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: 
Δανειοληπτική (πιστοληπτική) ικανότητα όπως περι- 
γράφεται στο άρθρο 23.3 της αναλυτικής διακήρυξης. 
II 1.2.3) Τεχνική ικανότητα: 

Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παραπάνω 
παραγράφου II 1.2.1 γ οφείλουν να έχουν εξειδικευμένη 
εμπειρία στην κατασκευή έργων οδοποιίας, παρόμοιων 
με το έργο του παρόντος διαγωνισμού, η οποία αποδει- 
κνύεται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 23.2.2 στ 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία. 
ΐν.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 
ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού: Όχι. 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το 
φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 

Αριθμός προκήρυξης 1/2014. 

ΐν.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφη¬ 
μερίδα: Οχι. 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγ¬ 
γραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 

έως 05 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00, Τιμή: 20,00 € με την 
κατάθεση ποσού 20,00 € στην τράπεζα Πειραιώς αριθμός 
λογαριασμού ΘΒ82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και την 
προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής. 

ΐν.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής: 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. 
ΐν.3.6) Γλώσσα: Ελληνική. 

ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύ¬ 
ος της προσφοράς: 9 μήνες από την προθεσμία που 
αναγράφεται για την παραλαβή των προσφορών στην 
παραγρ. νΐ.3.4. 

ΐν.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομη¬ 
νία 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ Τόπος: Ως παρ. 1.1. 
Παραβρισκόμενοι κατά το άνοιγμα των προσφορών: 
Εκπρόσωποι διαγωνιζομένων. 
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες. 
νΐ.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμ¬ 
βαση: Όχι. 

νΐ.2) Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
νΐ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Α) Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της 
σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ 
ΕΚ,το Π.Δ. 60/2007, το Ν. 3669/2008 και την λοιπή Ελλη¬ 
νική Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους όρους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Β) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα 
υποβληθεί με το σύστημα, επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

νΐ.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυ¬ 
γής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

νΐ.4.2) Υποβολή προσφυγών: Σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιοδήπο- 
τε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 

Επίσης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης κατά των 
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) με την 
προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05%ο) επί του 
προϋπολογισμού της αξίας του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α) το ύψος του οποίου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 250 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-04-2013). 

νΐ.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυ¬ 
γών: Από τη Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων (έδρα)/Περιφέ- 
ρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

νΐ.5) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ: 15-01-2014. 

Κοζάνη, 15 Ιανουάριου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ 1212 

Ο Δήμος ΚΑΒΑΛΑΣ έχοντας υπόψη την 474/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος και οι όροι διενέργειας της δημο¬ 
πρασίας της προμήθειας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την «ανάδειξη προμηθευτή υλικών κα¬ 
θαριότητας για τις ανάγκες των τμημάτων του Δήμου 
Καβάλας και των Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολικές Επιτροπές Α/βάθ- 
μιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικού Ωδείου, 
Δημωφέλειας και Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(παιδικοί κ.λπ.)». Οι προσφορές θα είναι με κατάθεση 
τιμών μονάδος. 


Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 
234.242,15 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
Οι προμήθειες αφορούν τμηματικές αγορές έως την 
λήξη της συμβάσεως με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος που προβλέπονται στην 
μελέτη-διακήρυξη και ο προμηθευτής αναδεικνύεται 
εφόσον πληρούνται οι στοιχειώδεις τεχνικές προδια¬ 
γραφές που απαιτούνται. 

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός 
δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παράγ. 14 του 
Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες προμήθειες 
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και 
Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Νόμος 2503/97 άρθρο 13. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 11.712,11 Ευρώ, όταν πρόκειται για προσφορά 
στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης (για όλες 
τις ομάδες ειδών). 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%επί της συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσης (με ΦΠΑ) από την υπηρεσία 
δαπάνης 

Εφόσον κάποιος συμμετέχων στο διαγωνισμό υπο¬ 
βάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της 
προμήθειας και όχι για όλες τις ομάδες των ειδών, 
μπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση συμμε¬ 
τοχής ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης (με 
ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης, για την ομάδα ή το 
σύνολο των ομάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά 
και συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 12 Φεβρουάριου 
2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 έως 10,30 π.μ. (πρωί) 
στο Β κτίριο του Δήμου Καβάλας. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η 
Ελληνική. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχών 
επαναληπτική βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας. 

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνι¬ 
σμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθει¬ 
ών του Δήμου και στα τηλέφωνα 451480 - 451482 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έγγραφα σχετικά με 
τον διαγωνισμό αποστέλλονται με έξοδα του κάθε 
ενδιαφερομένου. 

Για την κατοχύρωση του δικαιώματος συμμετοχής 
στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουνε Ε-ΜΑΙΙ συμμετοχής και παραλαβής του 
τεύχους στην διεύθυνση 3υρρΙίθ5@άΙον3ΐ35.9Γ (τμήμα 
προμηθειών). 

Τα τεύχη της προμήθειας μπορούν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Καβάλας νννννν.ΙονδΙδ.ρον.ςιΐ'. 

Καβάλα, 17 Ιανουάριου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ 
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